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Stimate domnule director, 

Ministerul Afacerilor Interne, conform demersului din 6 noiembrie 2018/IS 
55, Va remite raspunsul la mtrebarile solicitate, dupa cum urmeaza: 

L La ce data a inceput colaborarea MAI in cadrul Proiectului „ Cross Border 
Infrastructure” al Programului Operational Comun RO-UA-MD, 2007-2013? 

LI. La moment, acest protect se afld la stadiu de: finalizat? 

La 12.09.2012, de catre Comitetul de monitorizare a programului a fost 
aprobata ac^iunea Inffastructura transfrontaliera (infrastructura de comunicare mtre 
RO §i RM), din cadrul POC RO-UA-RM 2007-2013. La 04.09.2013 s-a semnat 
contractul de grant nr. 70313 (MIS ETC code 981), cu valoarea totala a proiectului 
„Infrastructura transfrontaliera” de 5 225,0 mii Euro din care 3 000,0 mii Euro, 
reprezinta buget aprobat pentm Partenerul 1 - MAI al RM, la implementarea 
Proiectului „Cross Border Infrastructure”, care a fost finalizat cu succes in 
decembrie 2016. Obiectivul principal fiind cre^terea capacitalii de cooperare intre 
autoritatile publice din Romania si Republica Moldova, in zona transfrontaliera. 

POC RO-UA-RM 2007-2013 este fmanlat de Uniunea Europeana prin 
intermediul Instrumentului European de Vecinatate §i Parteneriat §i co-fman(at de 
statele participante in program. 

2. Ce deficienfe de management au fost mregistrate de catre conducerea MAI 
in cadrul implementdrii Proiectului „ Cross Border Infrastructure” al Programului 
Operational Comun RO-UA-MD, 2007-2013? 

Pe parcursul implementarii proiectului nominalizat, conducerea MAI nu a 
inregistrat careva deficiente de management, toate activitatile fiind sistematizate/ 
monitorizate §i raportate periodic Secretariatului Tehnic Comun al finanfatorului 
(Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Suceava). In cadrul controlului 
efectuat de cto Inspectia Financiara, au fost constatate si inlaturate unele nereguli 
cu privire la gestionarea rationala a mijloacelor fmanciare alocate din sursele 
exteme in cadrul proiectului. 

3. Care este suma totala, de care a beneficiat MAI in cadrul proiectului 
„ Cross Border Infrastructure” al Programului Operational Comun RO-UA-MD, 
2007-2013? 

In conformitate cu bugetul grantului aprobat, pentru anii 2013-2016 de catre 
MAI au fost planificate/executate surse fmanciare in valoare de 3 000,0 mii Euro, 
din care 2 700,0 mii Euro reprezinta fmantarea Uniunii Europene, iar 300,0 mii 







euro, constituie contributia Guvemului RM. 

Rezultatul acestui proiect este dezvoltarea unei infrastructuri de telecomunicatii 
comune (date, voce) mtre Romania Republica Moldova si crearea unui sistem 
integral de ultima genera^ie care ofera noi oportunitati pentru intregul sector public 
§i pentru traficul feroviar din ambele |ari. Echipamentele din cadrul magistralei de 
radiorelee sunt dotate cu utilaje si procedee modeme atat la capitolul echipament 
radio, cat si la cel ce vizeaza echipamentele de telecomunicatii §i transport de date. 
Toate avantajele noilor sisteme sunt la dispozi|;ia serviciilor pentru situa^ii de 
urgen(a, pol4iei, autorita(ilor publice locale, sta(iilor de cale ferata, cat §i altor 
institu^ii §i entita(i ale statului, care m ansamblu prin optimizarea timpului de 
reac^ie, vor aduce in mod indirect un beneficiu popula|;iei. 

4. Ce achizifii au fast facute in cadrulproiectului „ Cross Border Infrastructure" 
al Programului Operational Comun RO-UA-MD, 2007-2013? 

Va prezentam lista achizi^iilor publice efectuate pe toata durata de implementare 
a proiectului, proceduri care au fost publicate in Buletinul Achizi|iilor Publice si 
desfa^urate in conformitate cu legisla^ia in vigoare, precum §i rapoarte catre BRCT 
Suceava. 

Anexd 4 file. 


Cu respect, 



Alexandra LARIONOV 
Secretar de stat 


